DZIENNIK URZĘDOWY 


MINISTERSTWA BUDOWNICTWA 
I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


Warszawa, dnia 12 czerwca 1979 r. 


Nr 2 


Poz. 1—8 


TRESQ 


ZARZĄDZENIA MINISTRA 


poz. 71 — nr 1 z dnia 26 stycznia 1979 r. w sprawie podzia= 
łu pracy w zakresie realizacji uzbrojenia terenów 
pod budownictwo i innych obiektów inżynieryj- 
nych. 


poz. 8. — nr 3 z dnia 30 kwietnia 1979 r. w sprawie pokry- 
wania kosztów związanych z założeniem i używa- 
niem dla celów służbowych aparatów telefonicz- 
nych w mieszkaniach prywatnych. 


Ę n 


ZARZĄDZENIE Nr 1 > 


MINISTRA BUDOWNICTWA 1 PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 26 stycznia 1979 r. 


w sprawie podziału pracy w zakresie realizacji uzbrojenia 
tereaów ped budownictwo i innych obiektów inżynieryjnych 


(znak: PL-3/0122/56/78) 


W celu usprawnienia współpracy przedsiębiorstw, realizu- 
jących dynamicznie wzrastający zakres planowych zadań w 
dziedzinie uzbrojenia terenów pod budownictwo. mieszkanio= 
we i budowy oczyszczalni ścieków oraz ukierunkowania spe- 
cjalizacji potencjału wykonawczego robót inżynieryjnych w 
resorcie budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych 
zarządza się, co następuje: 

$ 1. Zarządzenie reguluje podział zadań w zakresie reali- 
zacji przez przedsiębiorstwa, obiektów i robót inżynieryjnych, 
a w szczególności: > 
1) obiektów i urządzeń komunalaych służących do przesy* 

łania, magazynowania i rozprowadzania wody, takich, jak: 

a) rurociągi przesyłowe, 

b) sieć wodociągowa magistralna 1 rozdzielcza, 

c) zbiorniki wody na sieci wodociągowej, 

d) pompownie i hydrofornie na sieci wodociągowej, 

e) przejścia sieci wodociągowej przez przeszkody (drogi 
kołowe i kolejowe, rzeki i potoki) oraz komory i stu- 
dzienki 

zwanych dalej „komunalną siecią wodociągową”; 

2) ujęć wody, stacji uzdatniania wody, zbiorników, -pom- 
powni łub hydroforni na stacjach wodociągowych — zwa- 
nych dalej „stacjami wodociągowymi”; 

3) obiektów i urządzeń, służących do odprowadzania ście- 
ków z miast į z zakładów przemysłowych, takich, jak: 
a) kolektory uliczne i wewnątrzosiedlowe kanały, 

b) przepompownie ścieków na sieci kanalizacyjnej, 

c) zbiorniki wyrównawcze i osadniki wód burzowych na 
sieci kanalizacyjnej, 


d) przejścia. sieci kanalizacyjnej przez przeszkody, stu- 
dzienki, wpusty deszczowe, przelewy burzowe, wyłoty 
do zbiornika, przewody ciśnieniowe, 

zwanych dalej „komunalną siecią kanalizacyjną”; 

4) oczyszczalni ścieków; 

5) uzbrojenia wewnątrzosiedlowego, obejmującego obiekty, 
urządzenia i roboty inżynieryjne dla nowo budowanych 
osiedli mieszkaniowych, bez małej architektury i zago- 
spodarowywania terenu, a w tym: przewody wodociągo- 
we, kanalizacyjne, cieplne 1 gazowe oraz ulice, place 
i parkingi; . 

6) magistralnych 1 rozdzielczych rurociągów do przesyłania 
ciepła wraz z grupowymi węzłami cieplnymi oraz robo- 
tami antykorozyjnymi i izolacyjnymi — zwanych dalej 
„siecią cieplną”; 

my obiektów portowych I stoczniowych, takich, jak: falochro- 
ny, nabrzeża, pomosty, pirsy, suche doki, pochylnie, pod- 
nośniki, przystanie promowe, urządzenia cumownicze 
i odbojowe, umocnienia dna morskiego i brzegów mor- 
skich — zwanych dalej „budowlami portowymi i stocz- 
niowymi”; 

8) stopni wodnych, zapór, jazów, śluz, zbiorników wodnych, 
siłowni wodnych itd. — zwanych dalej „budowlami hy- 
drotechnicznymi”; 


9) makroniwelacji terenów; 
10) przyłączy wszystkich sieci do obiektów budowlanych. 


$ 2. Przedsiębiorstwa (kombinaty) robót inżynieryjnych 

oraz kombinaty budowlane, nie posiadające zakładów insta- 

lacji sanitarnych zgrupowane w zjednoczeniach budownictwa 
ogólnego, realizują: 

1) uzbrojenie wewnątrzosiedlowe, bez przyłączy, 

2) uzbrojenie terenów dla nowych zadań inwestycyjnych 
budownictwa ogólnego, 5 

3) stacje wodociągowe o wydajności do ok. 50 tys. m3/dobę 
dla miast, 

4) oczyszczalnie ścieków komunałnych o wydajności do ok. 
20 tys. m*%/dobę dla miast, 

5) komunalną sieć wodociągową 0 przekroju do 600 mm 
i komunalną sieć kanalizacyjną o przekroju kołektorów 
sanitarnych do -600 mm oraz- kolektorów deszczowych 
i ogólnospławnych o przekroju do 1000 mm, jeśli koszto- 
rysowa wartość robót budowłano-montażowych wynosi od 
ok 30 młn zł, w cenach obowiązujących w dniu 1 stycznia 
1976 r., 4 
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6) „obiekty li roboty inżynieryjne dla potrzeb budownictwa 
ogólnego, 

1) makroniwelacje terenów osiedłH, nie wykonywane przez 
generalnych wykonawców terenów osiedli. 


§ 3. 1. Przedsiębiorstwa budownictwa inżynierii miejskiej 
w rejonach, w których działają oraz w zakresie wynikają- 
cym z możliwości rozwojowych tworzonego potencjału wy- 
konawczego, realizują infrastrukturę techniczną miast, a w 
tym: 

Ú stacje wodociągowe o wydajności powyżej 50 tys. m/dobę, 
2) magistralną sieć wodociągową o przekroju od 300 mm 
* wraz z przejściami przez przeszkody, 

3) kolektory powyżej 600 mm wraz z przepompowniami 

i przejściami przez przeszkody, 

4) zbiorniki żelbetowe o pojemności powyżej 3 tys. ms, 
5) oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności powy- 

żej 20 tys. m3/dobę, 

6) sieci cieplne, 

7) ulice, place I parkingi, 

8) uzbrojenie terenów bez przyłączy, na podstawie decyzji 

podejmowanych w toku bilansowania i rozdziału robót 
budowłano-montażowych. 


2. Nowo tworzone przedsiębiorstwa budownictwa inżynierii 
miejskiej, które powstają na bazie potencjału: wydziełonęgo 
z przedsiębiorstw innych zjednoczeń budownictwa, będą kon- 
tynuować obiekty i roboty wynikające z umów zawartych 
przez przedsiębiorstwo przekazujące ten potencjał. 


$ 4. Przedsiębiorstwa robót inżynieryjnych, zgrupowane 
w zjednoczeniach budownictwa przemysłowego, realizują: 


_ 1) obiekty i roboty inżynieryjne dla potrzeb budownictwa 


przemysłowego, 

2) oczyszczalnie ścieków komunalnych o wydajności od 0k. 
20 tys. mn*/dobę oraz oczyszczalnie ścieków przemysłowych, 

3) stacje wodociągowe o wydajności od ok. 50 tys. m3/dobę, 

4) kolektory sanitarne o przekroju od 600 mm, kolektory 

` deszczowe i ogólnospławne o przekroju od 1000 mm wraz 
z przepompowniami i przejściami przez przeszkody, 

5) magistralną sieć wodociągową 6 przekroju od 660 mm 
wraz z przejściami przez przeszkody, 

6) zbiorniki żelbetowe o pojemności od 3 tys. ms, 

4) uzbrojenie wewnątrzosiedłowe, bez przyłączy, na pod- 
stawie decyzji podejmowanych w toku bilansowania i roz- 
działu robót budowlano-montażowych. , 

$ 5. Przedsiębiorstwa inżynieryjne, zgrupowane w General- 

nej Dyrekcji Budownictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów 

Energetycznych „Energopo!”, realizują: 

1) budowle hydrotechniczne, 

2) budowle portowe i stoczniowe, 

3) budowę rurociągów przesyłowych ropy naftowej i wyro- 


— bów z niej oraz innych rurociągów przesyłowych o prze- 


| kroju”od 500 mm, 

4) roboty palłowe, ; 

5) roboty fundamentowe — w zawiesinie tiksotropowej lub. 
7 przy pomocy innych nowoczesnych metod, 

6) roboty strzalowe, 

7) inne wielkie obiekty 1 roboty inżynieryjne, o których 

mowa w $ 1. 

$ 6. 1. Przedsiębiorstwa instalacji przemysłowych, zgrupo- 
wane w Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Instalacji Przemysło- 
wych realizują w województwach. stałecznym warszawskim, 
białostockim, bielskim, ciechanowskim, elbląskim, gdańskim, 
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kaliskim, katowickim, konińskim, koszalińskim, krakowskim, 

krośnieńskim, łomżyńskim, nowosądeckim, olsztyńskim, ostro- 

łęckim, piotrkowskim, przemyskim, radomskim, rzeszowskim, 

suwalskim, szczecińskim, tarnobrzeskim, tarnowskim i za- 

mojskim: : 

1) roboty instalacyjne w ramach zadań, e których mowa 
w S$ 3—5, : 

2) budowę sieci cieplnej dla osiedli mieszkaniowych i obiek- 
tów użyteczności publicznej, 

3) budowę sieci cieplnej dla zakładów przemysłowych. 


2. Przedsiębiorstwa instalacji przemysłowych, zgrupowane 
w zjednoczeniach budownictwa przemysłowego, realizują w 
w województwach nie wymienionych w ust. 1 oraz w woje- 
wództwie stołecznym warszawskim: : 

1) roboty instalacyjne w ramach zadań, o których mowa 

w $$ 3—5, 
2) búdowę sieci cieplnej dla osiedli mieszkaniowych į obiek- 
tów użyteczności publicznej z uwzględnieniem ust. 3, 
3) budowę sieci cieplnej dla zakładów przemysłowych. 


3. Do czasu rozwinięcia odpowiedniego potencjału wyko- 
nawczego przedsiębiorstw zgrupowanych w Zjednoczeniu 
Przedsiębiorstw Instalacji Przemysłowych, udowa sieci 
cieplnej dla osiedli mieszkaniowych i obiektów użytecznąści 
publicznej w województwach: łódzkim, piotrkowskim, płoc- 
kim, sieradzkim, skierniewickim, toruńskim i włocławskim, 
należy do właściwości przedsiębiorstw, o których mowa 
w $ 2. 


807. 1. Przedsiębiorstwa (kombinaty) instalacji sanitarnych 
oraz kombinaty budowlane, posiadające zakłady instalacji 
sanitarnych, zgrupowane w  zjednoczeniach budownictwa 
ogólnego, realizują: f 
1) przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz gazo- 

wej do budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

2) wewnętrzne instalacje w obiektach kubaturowych, zwią- 

zanych z realizacją uzbrojenia wewnątrzosiedlowego oraz 
instalacje dla zadań, o których mowa w $ 2, 


3) budowę rozdzielczej sieci cieplnej (wraz z przyłączami), 
dla osiedli mieszkaniowych i obiektów użyteczności pu- 
błicznej, na podstawie decyzji podejmowanych w toku bì- 
lansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych. 


2. Przedsiębiorstwa instalacji elektrycznych, zgrupowane w 
zjednoczeniach budownictwa ogólnego, realizują instalacje 
oraz sieci zasilające i rozdzielcze elektro-energetyczne zwią- 
zane z obiektami i robotami, o których mowa w $$ 2—6. 


3. Przedsiębiorstwa produkcji i. montażu urządzeń elek- 
trycznych budownictwa „Elektromontaż” realizują instalacje 
oraz sieci zasilające i rozdzielcze elektroenergetyczne Średnich 
i niskich napięć w obiektach przemysłowych oraz instalacje 
w innych obiektach na podstawie decyzji podejmowanych w 
toku bilansowania i rozdziału robót budowlano-montażowych. 


88. 1. Roboty ogólnobudowlane lub realizacja obiektów 
kubaturowych stanowiących część zadań, o których mowa w 
$ 2, $ 3, $ 4 pkt 7), $ 5 pkt 7), $ 6 ust. 1, pkt 2), ust. 2 pkt 2) 
i ust. 3 — powinny być przyjmowane do wykonania przez 
generalnych wykonawców osiedli mieszkanłowych. 


2. Roboty ogólnobudowlane lub realizacja obiektów kuba- 
turowych, stanowiących część zadań, o których mowa w $3, 
$ 4 $ 5, $ 6 ust. 1 pkt 3) i ust. 2 pkt 3) — powinny być przyj- 
mowane przez właściwe przedsiębiorstwa budowlano-monta- 
żowe. 


3. Roboty instalacyjne w obiektach inżynieryjnych, Wy- 
szczególnione w $ 6 ust. 1 pkt 1) i ust. 2, pkt 1) oraz $ 7, rea- 
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Kzowane są w formie podwykonawstwa, z wyjątkiem przy- 
padków o których mowa w $ 8. 


$9. W przypadkach uzasadnionych naczelni dyrektorzy 
zjednoczeń wiodących w regionalnej koordynacji międzybran= 
żowej w budownictwie mogą podejmować — w uzgodnieniu 
x naczelnymi dyrektorami zjednoczeń wiodących w koordy- 
nacji ogólnobranżowej w budownictwie (Zjednoczenie Przed- 
siębiorstw Instalacji Przemysłowych, Zjednoczenie Produkcji 
1 Montażu Urządzeń Elektrycznych Budownictwa „Elektro- 
montaż”, Zjednoczenie Konstrukcji Stalowych i Urządzeń 
Przemysłowych „Mostostal”, Zjednoczenie Budownictwa In- 
żynierii Miejskiej „Inżynieria” oraz Generalna Dyrekcja Bu- 
downictwa Hydrotechnicznego i Rurociągów Energetycznych 
„Energopol”) — decyzje w sprawie zastosowania odstępstw 
od zasad ustalonych w $$ 2 do 8, niezbędne dla zapewnienia 
wykonawstwa wszystkim zadaniom ujętym w centralnym lub 
terenowym planie inwestycyjnym. 


$ 10. Wykonawcy obiektów i robót inżynieryjnych na te- 
renie woj. katowickiego ustalani będą w odrębnym trybie, 
z uwzględnieniem niniejszego podziału pracy oraz potrzeby 
zapewnienia wykonania wszystkich zadań planowych. 


$11. Tracą moc: 

1) decyzja nr 58 Ministra Budownictwa i Przemysłu Ma- 
ieriałów Budowlanych z dnia 30 grudnia 1975 r. w spra- 
wie wyprofilowania branż budownictwa hydrotechnicz- 
nego i rurociągów energetycznych oraz budownictwa in- 
żynieryjnego, i : 

2) decyzja nr 2 Ministra Budownictwa t Przemysłu Materia- 
łów Budowlanych z Gnia,3 lutego 1976 r. w sprawie po- 
działu pracy w zakresie wykonawstwa budowy sieci cie- 
płowniczych. p` 


$ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
à - MINISTER 
A. Giazur 


8. 
ZARZĄDZENIE Nr 2 


MĄNISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU 
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 


z dnia 30 kwietnia 1979 r. 


w sprawie pokrywania kosztów związanych z założeniem 
i używaniem dia celów służbowych aparatów telefonicznych 
w mieszkaniach prywatnych. 


j ; (Znak: AB5/79) 


W związku z zarządzeniem nr 66 Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 28 października 1978 r. w sprawie pokrywania kosz- 
tów związanych z założeniem i używaniem dla celów służbo- 
wych aparatów telefonicznych w mieszkaniach prywatnych 
zarządza się, co następuje: | 


$ 1. 1. Pracownikom Ministerstwa oraz jednostek organi- 
zacyjnych resortu budownictwa i przemysłu materiałów bu- 
dowlanych, zatrudnionych na stanowiskach: 


= 


1) dyrektora Gabinetu Ministra, 

1 2) dyrektora Departamentu Wojskowego, 
8) dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
4) dyrektora Departamentu Administracyjno-Budżetowego, 
5) głównego inspektora ochrony przeciwpożarowej, 
€) naczelnego (generalnego) dyrektora zjednoczenia (jedno- 


siki równorzędnej), 


x 
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7) zastępcy naczelnego (generalnego) dyrektora zjednoczeiiia 
nadzorującego sprawy produkcji, : 

8) dyrektora jednostki bezpośrednia podległej Ministrowi, A 

8) dyrektora przedsiębiorstwa (kombinatu) — 

przysługuje uprawnienie do pokrywania ze środków państwo- 

wych kosztów założenia i używania dla celów służbowych 

aparatów telefonicznych, zwanych dalej „telefonami służbo- 

wymi”, w mieszkaniach prywatnych tych pracowników: 


2. Ustala się wykaz stanowisk pracy innych, niż określone >: 
w ust. 1, w jednostkach organizacyjnych resortu budownic- z. 
twa i przemysłu materiałów budowlanych, z którymi może być : 
związane uprawnienie do pokrywania ze środków państwa- 
wych kosztów założenia I używania telefonów służbowych w 
mieszkaniach prywatnych pracowników zajmujących te sta- 
nowiska. = 

Wykaz stanowi załącznik do zarządzenia. SSA 


$. Upoważnia się dyrektora Departamentu Administracyj- 
no-Budżetowego do ustalenia dla zjednoczeń (jednostek rów- z 
norzędnych) oraz jednostek bezpośrednio podległych Ministro- 
wi liczby i rodzaju stanowisk spośród wymienionych w za- 
łączniku do zarządzenia, z którymi może być związane upraw= 
nienie, o którym mowa w 'ust. 2. 


4. Decyzję o przyznaniu uprawnienia, o którym mowa w” 


ali i £ 


ust. 2, pracownikom zajmującym określone stosownie do KE 
ust. 3 stanowiska, podejmują: 
+— naczelni (generalni) dyrektorzy zjednoczeń — w odniesie- 


niu do pracowników zatrudnionych w centrali zjednocze- g 
nia oraz łącznie dla pracowników jednostek zgrupowanych AR 
w zjednoczeniu; dotyczy to odpowiednio dyrektorów jedno- 
stek równorzędnych zjednoczeniom oraz jednostek bezpo- 
średnio podległych Ministrowi, 


+» dyrektorzy przedsiębiorstw (kombinatów) — w odniesieniu s 
do pracowników zatrudnionych w tych jednostkach, A i. 
w ramach ustalonej liczby i rodzaju stanowisk. 
82. 1. Koszty, o których mowa w $ 1 ust. 1 i 2, pokrywa- 


ne są ze środków "będących w dyspozycji jednostki organiza- 
cyjnej zatrudniającej użytkownika telefonu służbowego. 


2. Koszty zakupu i założenia telefonu służbowego w miesz- 


"kaniu prywatnym obejmują tylko wydatki związane z zain- 


stalowaniem jednego aparatu, bez dodatkowych urządzeń. = 


„8. Telefon służbowy zainstalowany w mieszkaniu prywat- 
nym jest własnością jednostki organizacyjnej, która finanso- * i 3 
wałą koszt jego zakupu i założenia. 


4. Z chwilą wygaśnięcia uprawnienia do pokrywania ze 
środków państwowych kosztów używania telefonu służbowe- 
go w mieszkaniu prywatnym, aparat może być przekazany 
użytkownikowi pod warunkiem zwrotu jednostce organizacyj= ` 
nej kosztów jego zakupu i założenia. Warunek ten nie doty- 


<< 


czy tych użytkowników „którzy korzystali z aparatu telefo- Re 

nicznego, opłacanego przez jednostki orpanizacyjne w ciągu 

10 lat. Re 
5. Postanowienia dotyczące pokrywania kosztów związa- A 

nych z założeniem telefonu służbowego w mieszkaniu pry- 53 


waiñym stosuje się również w wypadku przeniesienia tēle-- A r 


i = 
fonu na skutek zmiany miejsca zamieszkanią uprawnionego 
użytkownika. 

6. Wydatki związane z założeniem telefonu, -poniesione 3 
przez użytkownika przed bejściem w życie zarządzenia, nie ' | 
podlegają zwrotowi. p 

§ 3. Wydatki związane z używaniem telefonu służbowego w Er 
mieszkaniu prywatnym są pokrywane ze środków państwo- . © 
wych. — do wysokości opłaty za abonament telefoniczny. 
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W wypadku konieczności przeprowadzenia służbowych roz- 
mów międzymiastowych, których koszt przekracza wysokość 


opłaty za abonament telefoniczny, kierownik właściwej jed-. 


nostki organizacyjnej może wyrazić zgodę na pokrycie na- 
leżności za te rozmowy ze środków danej jednostki. 


$ 4. Jednostki organizacyjne finansujące zakup i założenie 
telefónów służbowych w mieszkaniach prywatnych prowadzą 
ewidencję tych telefonów, kosztów związanych z ich zaku- 
pem i założeniem oraz opłat, o których mowa w $ 3. 


8.5. Naczelni (generalni) dyrektorzy, zjednoczeń (jednostek 
równorzędnych) oraz jednostek bezpośrednio „podległych Mi- 
nistrowi, będą przedkładać Departamentowi Administracyjno- 
-Budżetowemu w terminie do dnia 5 stycznia każdego roku, 
intormację o liczbie telefonów służbowych założonych w 
mieszkaniach prywatnych w poprzednim roku i o ogólnej 
liczbie tych telefonów według stanu na koniec ubiegłego roku. 


Informacja powinna dotyczyć zarówno telefonów służbo- 
wych założonych w mieszkaniach prywatnych osób zatrud- 
nionych w tych jednostkach, jak również w jednostkach nad- 
zorowanych. 


$ 6. Traci moc zarządzenie nr 68 Ministra Budownictwa 
1 Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 31 grudnia 


1968 r. w sprawie telefonów służbowych (Dz. Urz. MBiPMB ' 


z 1969 r. Nr 2, poz. 5). ; i 


$ T. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mo- 
cą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1979 r. 
MINISTER 
A. Glazur 


Załącznik do zarządzenia nr 3 Ministra Budow- 
mictwa i Przemysłu Materiałów - Budowianych 
z dnia 30 kwietnia 1979 r. 


WYKAZ 
stanewisk pracy w jednostkach organizacyjnych resortu 
budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych, z którymi 
związane będzie pokrywanie ze środków państwowych kosztów 
założenia i używania dla celów służbowych aparatu telefonicz- 
nego w mieszkaniach prywatnych pracowników zajmujących 
te stanowiska 


1. W centralach zjednoczeń: 
1) główny dyspozytor, 
M 
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2) główny inspektor lub inne odpowiednie stanowisko 


służby bhp, 

3) starszy inspektor lub inne odpowiednie” stanowisko 
służby ochrony przeciwpożarowej, 

4) kierowca samochodu osobowego d/s awaryjnych, 

5) główny inspektor d/s geołogii, 

6) główny inspektor d/s górniczych, 

7) główny inspektor d/s techniki strzełniczej. 


2. W jednostkach bezpośrednio podległych Ministrowi: 
1) generalny dyrektor budowy priorytetowej, 
2) dyrektor techniczny budowy priorytetowej, 
3) dyrektor d/s środków produkcji budowy priorytetowej, 
4) dyspozytor zmianowy, | 
5) główny specjalista d/s łączności, 
6) główny specjalista d/s środków transportowych, 
7) główny mechanik, 
8) główny energetyk, 
9) kierownik działu d/s bhp, 
M) kierownik działu produkcji. 
3. W jednostkach zgrupowanych w zjednoczeniach (jednost- 
kach równorzędnych): 


1) zastępca dyrektora jednostki nadzorujący sprawy pro- 
duńRcji, 


2) kierownik zakładu (oddziału), 
3) główny energetyk, 
4) specjalista d/s bhp, 


5) inspektor lub inne odpowiednie stanowisko służby 
ochrony przeciwpożarowej, 


6) kierownik ruchu w zakładzie górniczym, 
7) kierownik oddziału wydobycia górniczego, 
8) pracownik służby dozoru górniczego, 

9) komendant straży przemysłowej, 


10) kierowca pogotowia technicznego. 
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